【 東 日 本 大 震 災 津波 】 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 


令 和 3 年 度 以降 の 完成 予定 箇所 一 覧 


基準 日 : 令 和 4 年 3 月 31 日 ( 令 和 4 年 4 月 26 日 公表 ) 


【 策 定 の 趣旨 】 
被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 整備 に 
関す る 情報 を 定期 的 に お 知ら せ す る も の で す 。 





時 分 野 ご と の 完成 状況 






























































































分 時 分 野 完成 箇所 数 ( 進 率 ) | 事業 中 箇所 数 (進捗 率 
島 の 越 漁港 海岸 防潮 堤 R5.3 
Bik 站 | Re3 | | | 海保 人 施設 134 (94.4% ) 8 (56% ) 
摂 待 海岸 水門 a 189 (99.5% ) 1 (0.5% ) 
関口 川 水門 R4.3 
織 等 川 水門 R4.3 94 (98.9% ) 1 (1.1% ) 
大 沢 漁港 海岸 防潮 坦 | pa | o©o | 
山田 漁港 海岸 防潮 場 | pa | o | MO 
:总 船越 漁港 海岸 防潮 堤 R5.3 110 (99.1% ) 
TE 野々 田地 区 海岸 ほか ( 永 浜 地区 防潮 坦 ) 一 忠一 トーーーー 
野々 田地 区 海岸 ほか ( 普 金 海岸 防潮 坦 ) | R53 | | 0 1 
野々 田地 区 海岸 ほか (中 海岸 防潮 堤 | Rs12 | oO | | 00 0 ol eoow 
大 船渡 港 海岸 (清水 防潮 堤 ) R4.3 (R46 に 延伸 ) 
弧 時 湾 江 海 央 防 測地 | sss | | 
大 船渡 漁港 海岸 防潮 堤 一 时 一 | 一人 一 
陸前 高田 市 | 勝之 沢 漁港 海岸 防潮 坦 R3.5 
県 道 大 船渡 広田 陸前 高田 線 船 河原 | - 楓 届 | © | 
¥ 大 船渡 市 県 道 碁石 海岸 線 末 崎 ~ 基石 R3.11 
SW 県 道 大 船渡 里 三 陸 線 赤崎 一 一 
R3.11 
R3.12 
野田 村 三陸 沿岸 道路 野田 久慈 道路 (普代 久慈 
普代 村 三陸 沿岸 道路 野田 久慈 道路 (普代 久慈 
田野 畑村 。 | 三陸 沿岸 道路 田野 畑 道 路 (田野 畑 南 一 尾 肝要 ) 
復興 道路 等 
一 関 市 国道 342 号 白岩 
奥州 市 国道 397 号 小谷 木橋 
大 船渡 市 県 道 丸森 権現 堂 線 下船 渡 
宮古 市 音 部 漁港 施設 
漁港 田老 津波 避難 誘導 施設 
大 楠 津波 避難 誘導 施設 
久慈 市 。 | 久慈 港湾 口 防 波 坦 R11.3 
宮古 市 宮古 港 出崎 地区 R4.3 
公園 高田 松原 津波 復興 祈念 公園 R3.12 











【 お 問合せ 先 】 岩手 県 復興 防災 部 復興 推進 課 (019-629-6935 ) 


令 和 3 年 度 以降 完成 事業 進捗 管理 表 


| 新た な 視点 に よる 新た な まち づく り 
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野田 久慈 道路 
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湾口 防波堤 ※ 


(防波堤 整備 ) 
防波堤 L=3.800m 


基準 日 : 令 和 4 年 3 月 31 日 
( 令 和 4 年 4 月 26 日 公表 ) 
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復興 道路 等 
(進捗 管理 追加 分 ) 








国道 281 号 下川 井 











復興 支援 道路 [=1.16km 
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国道 281 号 下 川 井 
SR に Fa 1 


※ 久慈 港湾 口 防 波 堤 は 、 元 々 平成 2 年 度 か ら 国 が 整備 を 進め る 事業 

で 、 現 在 も 整備 途中 の 大 規模 港湾 施設 で あり 、 岩 災後 か ら 令 和 2 年 度 
! まで は 復興 事業 と し て 重点 的 な 整備 を 行い 、 早 期 整 備 効果 の 発現 を 目 
! 指し て きた と ころ で す 。 
| 令 和 3 年 度 か ら は 通常 事業 に 戻り まし た が 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 
! 資本 と し て 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ に 情報 を 掲載 し て いま す 。 


今回 完成 箇所 】 


ーー 


ae 
祝 E 三陸 沿岸 道路 仙台 へ 八戸 全線 開通 二 


テキ ーーー 
,个 
1 





ン 


= 


二 工 
EL 
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平 22 業 使 、 第 214-26939 号 


令 和 3 年 12 月 完成 





基準 日 : 令 和 4 年 3 月 31 日 
( 令 和 4 年 4 月 26 日 公表 ) 


令 和 3 年 度 以降 完成 事業 進捗 管理 表 | 


心 を ひと つ に 未来 に 向け た 復興 


(災害 復旧 ) 
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平 22 業 使 、 第 24-26939 号 | 





令 和 3 年 度 以降 完成 事業 進捗 管理 表 【 宮 所 】 


| 市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 
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(災害 復旧 ) 
1 海岸 保全 施設 |1. 一 般 海岸 県 1 摂 待 海岸 防潮 堤 L=0.1km、 
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平 32 業 便 、 第 214-26939 号 宫 古 港 出崎 地区 令 和 4 年 3 月 完成 





令 和 3 年度 以降 完成 事業 進捗 管理 表 | 


| みん な で 取り 戻す 、 ひと の 笑顔 、 元 気 な 産業 問い 海 と と も に 暮らす 町 


- | 海岸 保全 施設 
1 海岸 保全 施設 


1 海岸 保全 施設 


2 関口 川 


3 織 笠 川 


8 大 沢 漁港 海岸 防 | 防 


年 


基準 日 : 令 和 4 年 3 月 31 日 
( 令 和 4 年 4 月 26 日 公表 ) 
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平 22 业 使 、 第 214-26939 号 


完成 箇所 】 


大 沢 漁港 海岸 防潮 堤 令 和 4 年 3 月 完成 





令 和 3 年度 以降 完成 事業 進捗 管理 表 【 
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基準 日 : 令 和 4 年 3 月 31 日 
( 令 和 4 年 4 月 26 日 公表 ) 
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平 22 业 使 、 第 214-26333 号 





【 东 日 本 大 震 伙 津 波 】 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 





園 i Re (海岸 保全 施設 1 下， 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. 洋 野 町 ーー 県 1 大 谷地 海岸 H24.12 7. 宮 古市 県 老 漁港 海岸 R3.3 
1. 洋 野 町 - -一般 海岸 県 2 平内 海岸 H25.10 7. 宮 古市 市 17 宿 漁港 海岸 H29. 6 
1. 洋 野 町 -1. 一 般 海岸 県 3 玉川 海岸 H24.11 7. 宮 古市 市 18 津軽 石 漁港 海岸 H30. 3 
1. 洋 野 町 -1. 一 般 海岸 県 4 小 子 内 海岸 H24.8 7. 宮 古市 市 19 白浜 (宮古 ) 漁港 海岸 H30. 9 
1. 洋 野 町 -1. 一 般 海岸 県 5 原子 内 海岸 H24.5 8. 山 田町 県 1 大 沢川 R3.3 
1. 洋 野 町 -1. 一 般 海岸 県 6 八木 海岸 H29.12 8. 山 田町 -1. 一 般 海 岸 県 2 参阅 回 咱 R4.3 
1. 洋 野 町 1-4. 漁 港 海岸 県 7 種 市 漁港 海岸 H24.3 8. 山 田町 1-1. 一 般 海岸 県 3 織 笠 川 R4.3 
2. 久 慈 市 -1. 一 般 海岸 県 1 久慈 川 R3.3 8. 山 田町 -1. 一 般 海岸 県 4 船越 南海 岩 H30. 3 
2. 久 慈 市 -1. 一 般 海岸 県 2 夏 井 咱 R2.3 8. 山 田町 -2. 农 地 海岸 県 5 浦 の 浜 海岸 H30. 3 
2. 久 慈 市 -1. 一 般 海岸 県 3 久慈 港 海岸 ( 半 崎 ) H24.10 8. 山 田町 -2. 农 地 海岸 県 6 小谷 鳥海 岩 H29. 3 
2. 久 慈 市 -1. 一 般 海岸 県 4 A (諏訪 下 ) H28. 3 8. 山 田町 -3. EE 県 7 浦 の 浜 地区 H25. 3 
2. 久 慈 市 -1. 一 般 海岸 県 5 H24.10 8. 山 田町 県 8 大 沢 漁港 海岸 R4.3 
2. 久 慈 市 県 6 H29. 3 8. 山 田町 県 9 山田 漁港 海岸 R4.3 
2. 久 慈 市 -4 漁港 海岸 市 7 H29. 3 8. 山 田町 県 10 大 浦 漁港 3 R3.3 
2. 久 慈 市 -4. 漁 港 海岸 市 8 H28. 3 8. 山 田町 町 12 織 笠 漁港 海岸 R1.11 
3. 野 田村 -1. 県 1 宇部 川 H26. 3 9. 大 棚町 県 1 大 横川 R2.2 
3. 野 田村 1-1. 県 2 広 内 海岸 H30. 3 9. 大 棚町 県 2 小鍋 川 R2.2 
3. 野 田村 - 県 3 野田 海岸 ( 明 内 、 泉 沢 ) H25. 3 9. 大 植 町 県 3 H24.10 
3. 野 田村 1- 県 4 米田 海岸 R2.3 9. 大 攀 丁 県 4 R2.3 
3. 野 田村 - 県 5 野田 玉川 海 骨 H25. 5 9. 大 要 西 県 5 R2.3 
3. 野 田村 1- 県 6 野田 海岸 H31. 3 0. 釜 石 市 県 1 R1.8 
3. 野 田村 - 県 7 ”野田 海上 H24. 8 0. 釜 石 市 県 2 R1.8 
3. 野 田村 - 県 8 前 浜 地区 H30. 3 0. 釜 石 市 県 3 H30.12 
4. 普 代 村 - 県 1 宇 留 部 海岸 H25.10 0. 釜 石 市 県 4 H28. 3 
4. 普 代 村 - 県 2 太田 名 部 海岸 H24.10 0. 釜 石 市 県 5 H30. 3 
4. 普 代 村 - 県 3 宇 留 部 海岸 H25.10 0. 釜 石 市 県 6 釜石 港 海岸 H30. 3 
4. 普 代 村 - 県 4 太田 名 部 海岸 H28.3 0. 釜 石 市 県 7 本 郷 海岸 H30.11 
5. 田 野 畑村 - 県 嶋 之 越 海岸 H27.3 0. 釜 石 市 県 8 下 荒川 海岸 H30. 3 
5. 田 野 畑 村 - 県 2 H28.3 0. 釜 石 市 県 9 根 浜 地区 H28. 3 
5. 田 野 畑村 - 村 4 R3.3 0. 釜 石 市 県 0 箱崎 漁港 海岸 R2.3 
6. 岩 泉町 - 県 H28. 3 0. 釜 石 市 県 1 白浜 8 a H30. 3 
6. 岩 泉 還 - 県 る H25. 3 0. 釜 石 市 県 2 ) R2.9 
6. 岩 泉町 1- 県 3 H29. 3 0. 釜 石 市 県 3 R2.7 
6. 岩 泉 馬 - 町 4 H25. 3 0. 釜 石 市 県 4 R2.3 
7. 宮 古市 1- 県 R4.3 0. 釜 石 市 市 5 R2.3 
7. 宮 古市 - 県 2 老 海 上 H29. 3 0. 釜 石 市 市 6 H29. 8 
7. 宮 古市 1- 県 3 神林 海岸 H29. 3 0. 釜 石 市 市 7 H31.3 
7. 宮 古市 - 県 4 高浜 海岸 H30.6 0. 釜 石 市 市 8 R1.9 
7. 宮 古市 - 県 5 金 浜 海岸 H29. 3 0. 釜 石 市 市 9 R2.6 
7. 宮 古市 - 県 6 赤 前 海岸 H30. 3 0. 釜 石 市 市 20 H31. 3 
7. 宮 古市 - 県 二 H29.12 0. 釜 石 市 市 2 R1.9 
7. 宮 古市 - 県 8 宮古 港 海岸 (藤原 ) HL 1. 大 船渡 市 県 1 盛 川 ( 塩 場 ) HL 多 
7. 宮 古市 - 県 9 宮古 港 海岸 (高浜 ) H28. 9 1. 大 船渡 市 県 2 須崎 川 R3.3 
7. 宮 古市 - 県 10 宮古 港 海岸 ( 欲 ヶ 崎 ) R1.9 1. 大 船渡 市 県 3 後 の 入川 R3.3 
7. 宮 古市 - 県 11 田代 川 R3.3 1. 大 船渡 市 県 4 ” 越 喜来 海岸 H30. 3 
7. 宮 古市 -1. 県 13 津軽 石川 H31. 3 1. 大 船渡 市 県 5 下 甫 社 海 岸 H30.3 
7. 宮 古市 1-2. 農 県 14 宮古 大 沢 海岸 H29. 3 1. 大 船渡 市 県 6-1 野々 田地 区 海岸 ほか (野々 田 ) R2.3 
7. 宮 古市 -3. 林 県 15 摂 待 地区 H26. 7 1. 大 船渡 市 県 6-2 野々 田地 区 海岸 ほか ( 永 浜 ・ 山 口 ) R2.3 
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11. 大 船渡 市 1-1. ーー 県 区 海岸 ほか ( 跡 浜 ) R3.12 
1. 大 船渡 市 1-1. 一 般 海岸 県 3 (野々 田 (水門 ) ) H31.3 
11. 大 船渡 市 1-1. 一 般 海岸 県 (山口 ) R3.3 
1. 大 船渡 市 1-1. 一 般 海岸 県 岸 ( 永 浜 ) R3.3 
11. 大 船渡 市 1-2. 農 地 海岸 県 H25. 6 
1. 大 船渡 市 1-2. 農地 海岸 県 H29. 3 
11. 大 船渡 市 1- i 県 H28. 3 
1. 大 船渡 市 県 R2.3 
11. 大 船渡 市 県 R1.6 
1. 大 船渡 市 県 R4.3 
11. 大 船渡 市 県 R1.8 
1. 大 船渡 市 市 H28.11 
11. 大 船渡 市 市 H29. 3 
1. 大 船渡 市 市 H26.12 
11. 大 船渡 市 市 H29. 3 
1. 大 船渡 市 市 H30.12 
11. 大 船渡 市 市 R2.12 
1. 大 船渡 市 市 H28. 7 
11. 大 船渡 市 1-4. 漁 港 海岸 市 23 泊 里 漁港 海岸 R2.1 
2. 陸 前 高田 市 1-1. 一 般 海岸 県 1 長 部 川 H30. 9 
12. 陸 前 高田 市 1-1. 一 般 海岸 県 2 川原 川 ( 曲 松 ) H29. 3 
2. 陸 前 高田 市 1-1. 一 般 海岸 県 3 気仙 川 ( 砂 盛 ) R2.3 
2. 陸 前 高田 市 1-1. 一 般 海岸 県 4 大野 海岸 H30. 3 
2. 陸 前 高田 市 1-1. 一 般 海岸 県 5 石浜 海岸 H26. 3 
12. 陸 前 高田 市 1-1. 一 般 海岸 県 6 の 浜 海 H25. 1 
2. 陸 前 高田 市 1-1. 一 般 海岸 県 7 勝木 田 海岸 H28. 3 
12. 陸 前 高田 市 県 8 高田 海岸 H28.12 
2. 陸 前 高田 市 県 9 小 友 海 岸 H30. 2 
12. 陸 前 高田 市 県 10 高田 松原 地区 ES 
2. 陸 前 高田 市 県 1 六 ヶ 浦 漁 : R2.9 
12. 陸 前 高田 市 県 2 R1.12 
2. 陸 前 高田 市 県 3 R1.12 
12. 陸 前 高田 市 市 14 R2.9 
2. 陸 前 高田 市 fH 5 R2.9 
12. 陸 前 高田 市 市 19 R2.3 
2. 陸 前 高田 市 二 6 H30. 9 
12. 陸 前 高田 市 市 i H30. 9 
2. 陸 前 高田 市 市 8 R3.5 
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li 覧 (復興 まち づく り ki 

1. 洋 野 町 2-4. ーーーーー a H30.3 . 山 2 町 国道 45 号 周辺 地区 R1.9 
1. 洋 野 町 2-5. ま ち 連 携 道路 県 1 PT 八木 H29.3 8. 山 田町 Hf や 町 e 和 也 区 ( 跡 浜 区 域 ) R2.12 
2. 久 慈 市 2-4 漁 業 集落 防災 市 a 久慈 湊 ・ 大 崎 H26. 3 8. 山 田町 2-2. 防 災 集 団 移転 町 f 山田 地区 H30.12 
2. 久 慈 市 2-4. 漁 業 集落 防災 市 b 元 木沢 H25.11 8. 山 田町 2-2. 防 災 集 団 移転 町 g 織 等 地区 H28. 5 
2. 久 慈 市 2-4. 漁 業 集落 防災 市 c 玉 の 脇 H25.11 8. 山 田町 2-2. 防 災 集 団 移転 町 h 船越 ・ 田 の 浜 地区 H28.8 
2. 久 慈 市 2-4. 漁 業 集落 防災 市 d 久喜 H25. 8 8. 山 田町 2-2. 防 災 集 団 移転 町 i 小谷 鳥 地 区 H26. 9 
3. 野 田村 2-1. 土 地区 画 整理 村 a 城内 地区 H28.10 8. 山 田町 町 j 山田 地区 H30. 3 
3. 野 田村 2-2. 防 災 集 団 移転 村 b 城内 地区 H27.1 8. 山 田町 町 k 大 沢地 区 H28.8 
3. 野 田村 2-2. 防 災 集 団 移転 村 co 南浜 地区 H25.11 8. 山 田町 町 | 大 浦 地区 H27.6 
3. 野 田村 2-4. 漁 業 集落 防災 村 d 安 家 地 区 H26.12 8. 山 田町 県 1 ( 主 ) 重 茂 半島 線 大 沢 一 浜川 目 R2.3 
3. 野 田村 2-4 漁業 集落 防災 村 e 中 沢地 区 H27.3 9. 大 棚町 町 a 町 方 地区 H29.11 
3. 野 田村 2-5. ま ち 連 携 道路 県 1 ( 主 ) 野 田山 形 線 野 H30.12 9. 大 要 古 町 b 安 渡 地 区 H31. 1 
3. 野 田村 2-5. ま ち 連 携 道路 県 2 (一 ) 安 家 玉 川 線 下 安家 H29. 3 9. 大 槐 古 町 c 赤 浜 地区 H30. 3 
4. 普 代 村 2-4 漁 業 集落 防災 村 a 堀内 、 沢 地区 H27.3 9. 大 榴 町 町 d 吉里 吉里 地区 H29.12 
5. 田 野 畑村 2-4 漁 業 集落 防災 村 a 羅 賀 地区 H26.6 9. 大 棚町 町 e 町 方 地区 R1.6 
5. 田 野 畑村 2-4. 漁 業 集落 防災 村 b 島 越 地 区 H26.2 9. 大 要 古 町 f 安 渡 地区 R2.3 
5. 田 野 畑村 2-5. ま ち 連 携 道路 県 1 ( 主 ) 央 泉 賀 普代 線 明戸 H29.3 9. 大 杉町 町 g 赤 浜 地区 ( 赤 浜 ① 団 地 ) H31.3 
5. 田 野 畑村 2-5. ま ち 連 携 道路 県 2 ( 主 ) 岩 泉 平井 賀 普代 線 島 越 R3.3 9. 大 榴 町 町 h 赤 浜 地区 ( 赤 浜 ② 団 地 ) H29.2 
5. 田 野 畑村 2-5. ま ち 連 携 道路 県 3 ( 主 ) 岩 泉 賀 普 代 線 羅 賀 H30.3 9. 大 槐 古 町 i 赤 浜 地区 ( 赤 浜 ⑥ 団 地 ) H30.12 
6. 岩 泉 2-4. 漁 業 集落 防災 町 a 小 本 地 区 H27.3 9. 大 杉町 町 j 吉里 吉里 地区 (吉里 吉里 ① 団 地 ) H27.7 
7. 宮 古市 2-1. 土 地区 画 整 理 市 a 田老 地区 H28. 3 9. 大 槐 古 町 k 吉里 吉里 地区 〈 吉 号 司 地 ) H28. 9 
広吉 吉 市 2-1. 土 地区 画 整理 市 pb 鍼 ヶ 崎 ・ 光 岸 地 地 区 H30. 3 9. 大 要 古 町 | 吉里 吉里 地区 (吉里 本 地 ) H28.3 
7. 宮 古市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 c 田老 地区 H27. 9 9. 大 棚町 町 m 浪 板 地区 ( 浪 板 ①B H27. 6 
7. 宮 古市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 d 崎山 地区 (大 付 ) H25.12 9. 大 要 古 町 n 安 渡 地区 H31. 1 
7. 宮 古市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 e 高浜 ・ 金 浜 地区 H28. 3 9. 大 要 丁 町 o 安 渡 地 区 ( 安 渡 ① 団 地 ) H29.7 
7. 宮 古市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 f 法 之 脇 地区 (津軽 石 ) H26. 3 9. 大 棚町 町 p 安 渡 地区 ( 安 渡 ② の 団地) H28.11 
7. 宮 古市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 g 赤 前 地区 H28. 3 9. 大 棚町 町 q 安 渡 地区 ( 安 渡 ③ 団 地 ) H29. 2 
7. 宮 古市 2-3. 津 波 復興 拠点 市 h 津軽 石 地区 H29. 2 9. 大 棚町 町 r 安 渡 地区 ( 安 渡 ④ 団 地 ) H30.6 
7. 宮 古市 2-3. 津 波 復興 拠点 市 i 中 心 市 街 地 地区 H30.7 9. 大 杉町 町 s 町 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地区 (寺野 白澤 団地 ) H29.12 
7. 宮 古市 2-4. 漁 業 集落 防災 市 j 摂 待 地区 H25. 7 9. 大 攀 丁 町 t 町 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地 区 (大 ヶ 口 、 沢 山 、 夏 本 、 配 内 、 屋 敷 前 団地 ) 日 28.11 
7. 宮 十 市 2-4 漁 業 集落 防災 市 k 小堀 内 地区 H26. 3 9. 大 槐 古 町 u 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地区 (町 方 団地 ) H29.12 
記 吉 吉 市 > 落 防 炎 市 | 浦 の 沢 ・ 追 切 地区 H25. 3 9. 大 棚町 町 v 町 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地 区 ( 小 枕 団地 ) H28.11 
7. 宮 古市 落 防災 市 m 音 部 地区 H26. 7 9. 大 植 町 町 w 町 方 ・ 小 枕 ・ 伸 松 地区 (花輪 田地 区 ) 27SU 
7. 宮 古市 落 防災 市 n 重 茂 地区 H27.3 9. 大 棚町 町 z 吉里 吉里 地区 R2.9 
7. 宮 古市 落 防 災 市 o 千 鶏 地区 H25.12 9. 大 槐 古 町 aa 浪 板 地区 H28.12 
7. 宮 古市 2-4. 漁 業 集落 防災 市 p 女 遊 戸 地区 H30.1 9. 大 杉町 < 町 ab 安 渡 地区 R3.3 
7. 宮 古市 2-4. 漁 業 集落 防災 市 q 石浜 地 H26. 7 9. 大 杉町 2-4. 漁 業 集落 防災 町 ac 赤 浜 地区 H29. 7 
7. 宮 古市 2-4. 漁 業 集落 防災 市 『 H29.10 9. 大 榴 町 2-5. ま ち 連 携 道路 県 1 (一 ) 吉 里 吉里 釜石 線 赤 浜 H29. 9 
7. 宮 古市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 1 H31. 3 0. 釜 石 市 。 2-1. 土 地区 画 整 理 市 a 也 区 H29.10 
7. 宮 古市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 2 H31.3 0. 釜 石 市 2-1. 土 地区 画 整理 市 b 片 岸 地区 H31. 3 
7. 宮 古市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 3 H29. 3 0. 釜 石 市 2-1. 土 地区 画 整理 市 c 鵜 住居 地区 H31. 3 
7. 宮 古市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 4 R2.12 0. 釜 石 市 。 2-1. 土 地区 画 整理 市 d 嬉 石 ・ 松 原 地区 H29.12 
下 号 而 而 2-5. ま ち 連 携 道路 県 5 H30. 3 0. 釜 石 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 e 室 浜 地区 H27.10 
7. 宮 古市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 6 R2.11 0. 釜 石 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 f 根 浜 地区 H28.8 
7. 宮 古市 2-5. ま ち 連 携 道 路 県 7 H29.12 0. 釜 石 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 g 箱崎 地区 H28. 3 
8. 山 田町 2-1. 土 地区 画 整 理 町 a 大 沢地 区 H28.10 0. 釜 石 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 h 箱崎 白浜 地区 H28. 3 
8. 山 田町 2-1. 土 地区 画 整 理 町 b 山田 地区 H31. 2 0. 釜 石 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 i 桑 ノ 浜 地区 H28.8 
8. 山 田町 2-1. 土 地区 画 整 理 町 c 織 笠 地区 H28. 5 0. 釜 石 市 。 2-2. 防 災 集 団 移 転 市 j 両 石 地区 H30. 3 
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0. 釜 石 市 2-4. ーー デー ト 市 尾崎 白浜 地区 H27. 9 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 m 矢作 ・ 竹 駒 ・ ・ 今 泉 地区 ( 高 H30.7 
0. 釜 石 2-4. 漁 業 集落 防災 市 ad 本 郷 地区 H27. 9 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 n 矢作 ・ 竹 駒 ・ 高 田 ・ 今 泉 地区 ーー H30.3 
0. 釜 石 市 2-4. 漁 業 集 落 防災 市 ae 唐 丹 地区 R1.10 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 o 米 崎 地 区 ( 堂 の 前 ) H25. 9 
0. 釜 石 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 1 (一 ) 吉 里 吉里 釜石 線 室 浜 の 2 H29.12 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 p 米 崎 地 区 ( 脇 の 沢 ) H27.10 
0. 釜 石 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 2 (一 ) 吉 浜 上 荒川 線 下 荒 川 の 2 H27.11 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 q 小 友 地 区 (両替 ) H26. 4 
0. 釜 石 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 3 (—) 吉 里 吉 里 釜 石 線 室 浜 H30.10 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 r 小 友 地区 (三日市 ) H25.11 
0. 釜 石 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 4 (一 ) 唐 丹 日 頃 市 線 荒川 H30.8 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 s 小 友 地区 (柳沢 ) H27. 3 
0. 釜 石 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 5 ( 国 )283 号 松原 H28. 3 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 t 小 友 地 区 (茂里 花 ) H27. 3 
1. 大 船渡 市 2-1. 土 地区 画 整理 市 a 大 船渡 駅 周辺 地区 H31. 3 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 u 小 友 地 区 (新 田 ) H26. 3 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 b 大 船渡 地区 有 H27.5 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移 転 市 v 小 友 地 区 (只 出 ) H26. 5 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 c 峰岸 地区 H27.6 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 w 広田 地区 ( 長 洞 ) H26.6 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 d 小河 原 地区 (平林 ) H27. 6 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移 転 市 x 広田 地区 (大 野 ) H27. 2 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 e 小河 原 地区 (上 山 ) H27. 4 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 y 広田 地区 (広田 大 野 ) H27. 1 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 f 小 河原 地 区 (鶴巻 ) H26.10 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移 転 市 z 広田 地区 (田谷 ) 27.3 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 g 神坂 地区 H27. 3 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 aa 広田 地区 ( 六 ヶ 浦 ) H26. 6 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 h 細 浦 地区 H27.1 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 ab 広田 地区 ( 泊 ) H27.5 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 i 小 細 浦 地区 H25.12 2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 ac 広田 地区 (中 沢 ) H25.12 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 j 梅 神 地区 H27. 4 2. 陸 前 高田 団 移転 市 ad 広田 地区 (久保 ) H26.7 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 k 門 之 浜 地区 H26. 3 2. 陆 前 高 . 津 波 復興 拠点 市 c 高田 北 地区 H30. 3 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 | 泊 里 地区 H27.7 2. 陸 前 高田 . 津 波 復興 拠点 市 d 高田 南 地 区 R2.12 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 m 佐野 地区 H26. 4 2. 陸 前 高 路 県 1 ( 宇 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 小 友 H30. 3 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 n 中 赤崎 地区 H29. 9 2. 陸 前 高田 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 2 ( 国 )340 号  ( 仮 ) 今 泉 大 橋 R3.11 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 o 永 浜 地区 H28.11 2. 陸 前 高田 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 3 ( 国 )340 号 竹 駒 H29. 3 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 p 清水 地区 H26. 8 2. 陸 前 高田 市 2-5. ま ち 連 携 道 路 県 4 ( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 広田 町 H29. 9 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 q 申 ノ 浦 地区 H27.10 2. 陸 前 高田 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 5 ( 主 ) 大 船渡 広 陸前 高田 線 久保 一 泊 R2.8 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 r 田 浜 地区 H26. 5 2. 陸 前 高田 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 6 ( 主 ) 大 船渡 広 陸前 高田 線 花 具 H28. 9 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 s 港 ・ 岩 崎 地 区 H26. 6 2. 陸 前 高田 市 2-5. ま ち 連 携 道路 県 7 (一 ) 長 部 漁港 線 ”长 部 H27.8 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 t 泊地 区 H26. 1 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 u 浦 浜 南 地区 H26.12 
. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 v 浦 浜 伸 ・ 西 地区 H26.12 
1. 大 船渡 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 w 浦 浜 東 ・ 南 嶺 地 区 H27. 3 
. 大 船渡 市 防災 集団 移転 市 x 崎浜 地区 H27. 6 
1. 大 船渡 市 波 復興 拠点 市 y 大 船渡 地区 H30. 3 
. 大 船渡 市 2- ん 4 漁業 集落 防災 市 z 越 喜 来 地区 H29.9 
1. 大 船渡 市 2-5. ま ち 連 携 道 路 県 1 (一 ) 崎 浜 港 線 越 喜来 H29. 7 
1. 大 船渡 市 2-5. ま ち 連 携 道 路 県 2 ( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 船 河原 R3.12 
11. 大 船渡 市 2-5. ま ち 連 携 道 路 県 3 (一 ) 碁 石 海岸 線 未 崎 一 碁石 R3.11 
1. 大 船渡 市 2-5. ま ち 連 携 道 路 県 4 ( 主 ) 大 船渡 綾里 三陸 線 越 豆 来 H29. 7 
2. 陸 前 高田 市 2-1. 土 地区 画 整理 市 a 高田 地区 R2.12 
2. 陸 前 高田 市 2-1. 土 地区 画 整理 1 b 今泉 地区 R2.12 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 e 長 部 地区 (月 山 ) H27.8 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 f 長 部 地区 (上 長 部 ) H26. 1 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 g 長 部 地区 ( 双 六 ) H27.6 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 十 h 長 部 地区 ( 要 谷 ) H25.12 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 i 長 部 地区 ( 福 伏 ) H26.12 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 十 」 矢作 ・ 竹 駒 ・ 高 田 ・ 今 泉 地区 ( 下 矢作 ) H26. 8 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 市 k 矢作 ・ 竹 駒 ・ 高 田 ・ 今 泉 地区 ( 館 ) H26.10 
2. 陸 前 高田 市 2-2. 防 災 集 団 移転 | 矢作 ・ 竹 駒 ・ 高 田 ・ 今 泉 地区 (下沢) H27. 2 




































































【 东 日 本 大 震 伙 津 波 】 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 
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3- ーー 上 国 A 三陸 沿岸 道路 洋 野 階 上 道路 ( 侍 浜 一 階 上 ) R3.3 10. 釜 石 市 3-2. 支 援 道路 県 C (ご ) 水 海 大 渡 線 女 遊 部 H24. 3 
mr 県 B (一 ) 角 ノ 浜 玉川 線 玉川 H28.3 0. 釜 石 市 3-3. 関 連 道 路 県 D  ( 主 ) 釜石 遠野 線 剣 H28. 8 
3-3. 復 興 関連 道路 県 C (ーー) 明 戸 八 木 線 小田 の 沢 R2.12 0. 釜 石 市 3-3. 関 連 道 路 県 E (一 ) 桜 峠 平田 線 H28.8 
3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 久慈 北道 路 (久慈 北 一 侍 浜 ) R2.3 0. 釜 石 市 3-3. 関 連 道 路 県 F (一) 吉浜 上 荒川 線 下 荒川 H28. 3 
3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 野田 久慈 道路 (普代 一 久慈 ) R3.12 11. 大 船渡 市 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 吉浜 道路 H27.11 
3-2. 支 援 道路 県 B 国道 281 号 下川 井 R4.2 1. 大 船渡 市 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 吉浜 釜石 道路 (吉浜 一 釜石 ) 8i 隊 3 
3-2. 支 援 道 路 上 B 国道 281 号 案内 H29.11 11. 大 船渡 市 3-3. 関 連 道路 県 B  ( 主 ) 大 船渡 綾里 三陸 線 小石 浜 日 2923 
3-3. 関 連 道 路 県 C (一 ) 侍 浜 夏井 線 本 波 H24. 9 2. 陸 前 高田 市 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 高田 道路 H26. 3 
3-3. 関 連 道路 県 D (一 ) 野田 長 内 線 小袖 一 大 尻 Rs 2. 陸 前 高田 市 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 唐桑 高田 道路 (唐桑 小原 木 一 陸前 高田 ) H31.3 
3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 野田 久慈 道路 (普代 一 久慈 ) R3.12 2. 陸 前 高田 市 3-3. 関 連 道路 県 B ( 主 ) 大 船渡 広 陸前 高田 線 大 陽 H30.3 
3-3. 関 連 道路 県 B  ( 主 ) 野田 山形 線 大 葛 の 2 H25. 7 2. 陸 前 高田 市 3-3. 関 連 道路 県 C (一 ) 長 部 漁港 線 ”长 部 H24. 8 
3-3. 関 連 道 路 県 B  ( 生 ) 野田 山形 線 野 H30.12 3. 内 陸 3-1. 復 興 道路 国 東北 横断 自動 車道 釜石 秋田 線 遠野 住田 一 遠野 回 8i 隊 3 
3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 普代 道路 (普代 バイ パス ) H25.10 3. 内 陸 3-1. 復 興 道路 国 東北 横断 自動 車道 釜石 秋田 線 遠野 一 宮守 H27.12 
3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 尾 肝要 普代 道路 (田野 畑 北 一 普代 ) R2.12 3. 内 陸 3-1. 復 興 道路 国 東北 横断 自動 車道 釜石 秋田 線 一 花巻 市 宮守 一 東和 H24.11 
3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 野田 久慈 道路 (普代 一 久 慈 ) R3.12 3. 内 陸 3-1. 復 興 道路 国 宮古 盛岡 横断 道路 区 界 道路 (区 界 一 筑 川 ) R2.12 
3-3. 関 連 道路 県 B (一 ) 普代 小屋 瀬 線 芦 渡 の 2 H29. 1 3. 内 陸 3-1. 復 興 道路 国 宮古 盛岡 横断 道路 都 南 川 目 道路 R12 
5. 田 野 畑村 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 尾 肝要 道路 H26.3 3. 内 陸 3-1. 復 興 道路 県 宮古 盛岡 横断 道路 築 川 道路 H25. 3 
5. 田 野 畑 村 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 尾 肝要 普代 道路 (田野 畑 北 一 普代 ) R2.12 3. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 一 般 国道 106 号 川 目 (C ヘ へ アク セス する 道路 ) H25. 3 
5. 田 野 畑 村 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 田野 畑 道路 (田野畑 南 一 尾 肝要 ) R3.7 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 107 号 札 押 道 路 H23.10 
5. 田 野 畑村 3-3. 関 連 道路 県 B (一 ) 田野 畑 岩泉 線 室 場 H24.3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 国道 107 号 梁川 口内 用 313 
5. 田 野 畑村 3-3. 関 連 道路 県 B (一) 田野 畑 岩泉 線 室 場 の 2 H30.3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 281 号 大 坊 H28.12 
5. 田 野 畑村 3-3. 関 連 道路 県 B (一 ) 田野 畑 岩泉 線 の 渡 H31.3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 国道 281 号 大 坊 の 2 R22 
6. 岩 泉町 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 田老 岩泉 道路 (田老 北 一 岩泉 龍泉 洞 ) H30. 3 13. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 283 号 上郷 道路 H28. 3 
6. 岩 泉 上 3-2. 支 援 道 路 県 B  ( 主 ) 久慈 岩泉 線 龍泉 洞 H24. 8 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 284 号 真 滝 BP H24. 8 
6. 岩 泉町 3-2. 支 援 道 路 県 B  ( 主 ) 久慈 岩泉 線 大 月 峠 H28.11 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 284 号 根 BP H30. 4 
6. 岩 泉町 (宮古 市 ) 3-2. 支 援 道路 県 C  ( 国 ) 340 号 押 角 峠 ※ 宮 古市 の 復興 支援 道路 ・ 国 道 340 号 押 角 峠 と 同一 箇所 R2.12 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 284 号 石 法華 R3.1 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 田老 岩泉 道路 (田老 北 一 岩泉 龍泉 洞 ) H30. 3 13. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 国道 340 号 土 淵 BP H25.12 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 宮古 田老 道路 (宮古 中 央 一 田老 北 ) R2.7 3. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 国道 340 号 泥 ノ 木 H27. 1 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 宮古 道路 (宮古 中 央 イン ター 線 ) H25. 3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 国道 340 号 駒 板 H28.12 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 山田 宮古 道路 (山田 一 宮古 南 ) H29.11 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 340 号 山谷 HS 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道 路 国 B 宮古 盛岡 横断 道路 宮古 箱 石道 路 (宮古 一 箱 石 ) R3.3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 340 号 四日市 H28. 1 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道路 国 B 宮古 盛岡 横断 道路 平津 戸松 草 道路 (平津 戸 ・ 岩 井 一 松 草 )  R3.3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 340 号 長興 寺 R1.9 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道路 国 B 宮古 盛岡 横断 道路 区 界 道路 (区 界 一 築 川 ) R2.12 13. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 340 号 葉山 一 恵 菊 R4.3 
7. 宮 古市 3-1. 復 興 道路 県 B 宮古 盛岡 横断 道路 宮古 西 道路 H31.3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 342 号 花泉 BP H26. 8 
7. 宮 古市 3-2. 支 援 道 路 上 C 国道 340 号 小国 H25.11 13. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 342 号 白 崖 R4.3 
7. 宮 古市 3-2. 支 援 道 路 県 C 国道 340 号 和 井 内 道路 H30. 3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 343 号 大 原 H26. 3 
7. 宮 古市 (内 陸 ) 3-2. 支 援 道路 県 C 国道 340 号 立 丸 峠 H30.11 3. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 国道 343 号 一 ノ 通 H29.12 
7. 宮 古市 3-3. 関 連 道路 県 D  ( 生 ) 重 茂 半島 線 白浜 一 堀内 H27. 3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 343 号 渋民 R3.3 
7. 宮 古市 3-3. 関 連 道路 上 E 宮古 市 道北 部 環状 線 山 H28.12 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 395 号 赤石 幅 H28.11 
7. 宮 古市 3-3. 関 連 道路 県 F (一 ) 津軽 石 停車 場 線 津軽 石 H31. 3 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 396 号 上 宮守 R1.12 
8. 山 田町 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 山田 宮古 道路 (山田 一 宮古 南 ) H29.11 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 397 号 子 飼 沢 H25. 9 
8. 山 田町 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 釜石 山田 道路 R1.6 3. 内 陸 3-2. 支 援 道 路 県 国道 397 号 分 限 城 一 赤 金 H29.3 
8. 山 田町 3-2. 支 援 道路 県 B (一 ) 宮古 山田 線 間 根 H29.11 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 397 号 高屋 敷 H29.12 
9. 大 要 本 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 釜石 山田 道路 R1.6 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 397 号 津 付 道路 H26.10 
9. 大 要 町 3-3. 関 連 道路 県 B ( 主 ) 大 私 小国 線 土 坂 の 3 下 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 国道 397 号 小谷 木橋 R3.5 
10. 釜 石 市 3-1. 復 興 道路 国 A 三陸 沿岸 道路 吉浜 釜石 道路 (吉浜 一 釜石 ) es 3. 内 陸 3-2. 支 援 道路 県 (一 ) 遠野 住田 線 ”新 里 ((C ヘ へ アク セス する 道路 ) H27.12 
10. 釜 石 市 3-1. 復 興 道 路 国 A 三陸 沿岸 道路 釜石 山田 道路 R1.6 
10. 釜 石 市 3-1. 復 興 道路 国 B 東北 横断 自動 車道 釜石 道路 釜石 秋田 線 (釜石 一 釜石 仙人 峠 )  H31.3 
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1. 洋 野 町 4- ーー 建設 四 ア 八木 北 (単独 ) H25.8 . 山 4-3. 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 県 オ 妻 の 神 (単独 ) H27.10 
2. 久 慈 市 4-1. 直 接 建設 市 ア 久慈 湊 ・ 大 崎 ( 漁 : 久慈 湊 ・ 大 崎 地 区 ) H26. 3 8. 山 田町 4-2. 買 町 カ 飯岡 ( 防 : 山田 地区 ) H30.12 
2. 久 慈 市 4-1. 直 接 建設 市 イ 元 木沢 ( 漁 : 元 木沢 地区 ) H26. 3 8. 山 田町 4-1. 直 町 (一 人 ) キ 船越 第 1 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) H29.11 
2. 久 慈 市 4-1. 直 接 建設 市 ウ 久喜 ( 漁 区 ) H25.12 8. 山 田町 4-1. 直 町 (于 六” ク 田 の 浜 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) H29.12 
3. 野 田村 4-1. 直 接 建設 県 ア 野田 ① (単独 ) nes a 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 (一 人 人 ケ 長 林 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) H29.6 
3. 野 田村 4-1. 直 接 建設 中 イ 野田 ② (単独 ) H26. 1 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 ( 建 &) コ 船越 第 8 ( 防 : 船 越 ・ 田 の 浜 地区 ) H29. 6 
3. 野 田村 4-1. 直 接 建設 村 ウ 城内 (区 : 城 内地 区) H27. 3 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 サ 下 条 団 地 (単独 ) H29. 3 
3. 野 田村 4-1. 直 接 建設 エ 城内 ( 防 : 城内 地区 ) H28. 3 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 シ 山田 中 央 (区 : 山田 地区 ) H28. 9 
3. 野 田村 4-1. 直 接 建設 村 才 米田 ・ 南 浜 ( 防 : 米田 ・ 南 浜 地区 ) H26. 7 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 ス 大 沢 小学 校 脇 ( 漁 : 大 沢地 区 ) H29. 3 
3. 野 田村 4-1. 直 接 建設 村 カ 下 安 家 ( 漁 : 下 安家 地 区 ) H26.7 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 セ 織 笠 跡 浜 ( 防 : 織 笠 地 区 ) H27.11 
5. 田 野 畑 村 4-2. 買 取 村 ア 拓 洋 台 ( 漁 : 羅 賀 地区 ) H26.11 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 ソ 大 浦 第 1 (単独 ) H28. 3 
5. 田 野 畑 村 4-2. 買 取 村 了 ”四 贺 东 ( 渔 : 羅 賀 地区 ) H26.3 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 タタ 大 浦 第 2 (単独 ) H29.3 
5. 田 野 畑村 4-2. 買 取 村 ウ ”黎明 台 ( 渔 : 島 越 地区 ) H26.7 8. 山 田町 4-5. 改 修 町 チ 柳沢 (改修 ) (単独 ) H27. 4 
5. 田 野 畑村 4-2. 買 取 村 エ 松前 沢 ( 漁 : 島 越 地 区 ) H25.7 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 テ 長崎 第 2 -1 (単独 ) H30. 2 
5. 田 野 畑村 4-1. 直 接 建設 村 オ 西 和 野 (単独 ) H26.9 8. 山 田町 4-2. 買 取 町 テ 長崎 第 2 -2 (単独 ) H29.11 
6. 岩 泉 上 4-1. 直 接 建設 町 ア 森 の 越 (単独 ) H25. 5 9. 大 枫 古 4-1. 直 接 建設 県 ア 吉里 吉里 (単独 ) H25. 8 
6. 岩 泉町 4-1. 直 接 建設 イ 小 本 (単独 ) H26. 3 9. 大 植 町 4-1. 直 接 建設 県 イ 大 梓 ( 太 内 ) (単独 ) H28. 3 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 県 ア 本 町 (単独 ) H27. 9 9. 大 要 古 4-1. 直 接 建设 県 ウ 大 杉 (屋敷 前 ) (単独 ) H27.10 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 県 イ 西町 (単独 ) H27. 6 9. 大 植 町 4-1. 直 接 建設 県 エ 安 渡 (C) (区 : 安 渡 地 区 ) H30.12 
We 4-1. 直 接 建设 県 ウ 津軽 石 (単独 ) 上 27/ 9. 大 梓 町 4-2. 買 取 県 オ 三 枚 堂 (単独 ) H30.3 
7. 宮 古市 謙 建 設 県 エ 上 村 (単独 ) H28. 3 9. 大 攀 古 4-1. 直 接 建设 県 カ 町 方 1 (共同 ) (区 : 町 方 地区 ) H30. 9 
7. 宮 古市 施 エー 括 選 定 県 オ 上 上 鼻 (単独 ) 加 27 9. 大 要 古 4-2. 買 取 県 キ 町 方 2( 戸 建 ) (区 : 町 方 地区 ) H30. 3 
7. 宮 古市 ・ 施 エー 括 志 定 県 カ 八木 沢 (単独 ) H27.10 9. 大 植 町 4-2. 買 取 県 キ 町 方 2 (共同 ) (区 : 町 方 地区 ) H31. 3 
7. 宮 古市 4-4 敷地 提案 型 買取 県 キ 佐原 (単独 ) H27. 2 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 ク 大 ケロ (単独 ) H25. 8 
7. 宮 古市 4-4 敷地 提案 型 買取 県 ク 磯 鶏 (単独 ) H27. 3 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 ケ 屋敷 前 (単独) H25.11 
7. 宮 古市 4-4. 敷 地 提案 型 買取 県 ケ 宮 町 (単独 ) H27. 3 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 コ 大 ケロ 2 丁目 (単独 ) H26. 9 
a 4-4. 敷 地 提案 型 買取 県 コ 鴨 崎 町 (単独 ) 是 2729 9. 大 棚町 4-2. 買 取 町 サ 本 内 ① (単独 ) H26.12 
7. 宮 古市 4-4. 敷 地 提 案 型 買取 県 サ 実 田 (単独 ) H27.7 9. 大 枫 古 4-2. 買 取 町 シ 町 方 ( 未 広 町 ) (区 : 町 方 地区 ) H28. 3 
7. 宮 古市 4-4 敷地 提案 型 買取 県 シ 西町 (その 2) (単独 ) H27.6 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 ス 町 方 (御社 地 ) (区 : 町 方 地区 ) H29.12 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 セ 田老 (高台) ( 防 : 田老 地区 ) H27.10 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 セ 町 方 (本 町 ) (区 : 町 方 地区 ) H29. 3 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ソ 田老 (区 : 田老 地区 ) H27.11 9. 大 要 古 4-2. 買 取 町 ソン 町 方 D 東 -1 (区 : 町 方 地区 ) H29.12 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 タタ 田老 (高台 Il) ( 防 : 田老 地区 ) H28. 3 9. 大 枫 古 4-2. 買 取 町 ソン 町 方 D 東 -2 (区 : 町 方 地区 ) H29.12 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 チ 崎山 ( 防 : 崎山 地区 ) NZ 9. 大 要 古 4-2. 買 取 町 ソ 町 方 D 東 -4 (区 : 町 方 地区 ) H29.12 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ツ 日 の 出町 (単独 ) H27.4 9. 大 要 古 4-2. 買 取 町 ソン 町 方 D 西 -7 (区 : 町 方 地区 ) H30. 5 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 テ 港町 (区: 銭 ヶ 崎 地区 ) H27.12 9. 大 要 古 4-2. 買 取 町 久 町 方 E-1 (区 : 町 方 地区 ) H30. 6 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ト 黒田 町 (単独 ) H27.8 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 久 町 方 E-2 (区 : 町 方 地区 ) H30. 9 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ナ 和 見 町 (単独 ) H27. 3 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 タタ 町 方 E-3 (区 : 町 方 地区 ) H30.12 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建 設 市 二 西 ケ 丘 (単独 ) H27.4 9. 大 棚町 4-2. 買 取 町 チ 町 方 (上 町 ) (区: 町 方 地区 ) H29. 3 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ヌ 山口 (単独) H29. 1 9. 大 要 古 4-2. 買 取 町 ツ 町 方 D 西 -6 (区 : 町 方 地区 ) H30. 3 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ネ 高浜 (単独 ) H26. 4 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 ツ 町 方 D 西 -8 (区 : 町 方 地区 ) H30. 5 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ノ 金 浜 ( 防 : 金 浜 地区 ) H27.11 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 テ 町 方 F-1 (区 : 町 方 地区 ) H30. 9 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ハ 赤 前 (単独 ) H26.11 9. 大 棚町 4-2. 買 取 町 テ 町 方 F-2 (区 : 町 方 地区 ) HH3057 
7. 宮 古市 4-1. 直 接 建設 市 ヒ 重 茂 ( 漁 : 重 茂 地 区 ) H27. 6 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 テ 町 方 F-3 (区 : 町 方 地区 ) H30.12 
7. 宮 古市 4-2. 買 取 市 フ 近 内 ① (単独 ) H26. 3 9 大植 町 4-2. 買 取 町 ト 吉里 吉里 (A) (区 : 吉里 吉里 地区 ) H29. 4 
7. 宮 古市 4-2. 買 取 市 へ 近 内 ② (単独 ) H27.3 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 ト 吉里 吉里 (B1) (区 : 吉里 吉里 地区 H29.7 
8. 山 田町 4-1. 直 接 建設 県 ア 豊 間 根 (単独 ) H26. 6 9. 大 棚町 4-2. 買 取 町 ト 吉里 吉里 (C1) (区 : 吉里 吉里 地区 ) H29.10 
8. 山 田町 4-1. 直 接 建設 県 イ ーー (単独 ) H28. 3 9. 大 植 町 4-2. 買 取 町 ナ 赤 浜 ① 団 地 ( 防 : 赤 浜 地区 ) R1.11 
8. 山 田町 4-1. 直 接 建設 ーー ウ 北浜 (単独 ) H28.10 9. 大 棚町 4-2. 買 取 町 ナ 赤 浜 ② 団 地 ( 防 : 赤 浜 地区 ) H29.5 
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9. 大 要 四 4-2. 買 一 上 ナ 赤 浜 ⑥ 団 地 ( 防 : 赤 浜 地区 ) H29.12 10. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 タ 室 浜 ( 防 、 漁 : 室 浜 地区 H28. 6 
9. 大 要 四 4-2. 買 取 町 ニ 浪 板 ( 漁 : 浪 板 地区 ) H29. 7 0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 市 天 站 : 根 ; H29. 2 
9. 大 要 古 4-2. 買 取 昌 二 浪 板 (1) (単独 ) H28. 6 0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ツ ; ) H29. 3 
9. 大 枫 相 4-2. 買 取 町 ヌ 安 渡 (A①) (区 : 安 渡 地区 ) H29.12 0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 有 ( 防 、 漁 : H30.10 
9. 大 村 困 4-2. 買 取 四 ヌ 安 渡 (A②) (区 : 安 渡 地 区 ) H30. 3 0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ト 荒川 上 荒川 地区 ) H28. 4 
9. 大 要 四 4-2. 買 取 町 ヌ 安 渡 (A③) (区 : 安 渡 地 区 ) H30. 2 0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建設 市 ナ 尾崎 : 尾崎 白浜 地区 ) (単独 ) H27. 3 
9. 大 材 町 4-2. 買 取 ヌ 安 渡 (B1) (区 : 安 渡 地区 ) H29. 7 0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建設 市 二 箱崎 独 ) H26. 3 
9. 大 要 四 4-2. 買 取 町 ヌ 安 渡 (B2) (区 : 安 渡 地区 ) R1.8 0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建设 市 ヌ 大 石 (単独 ) H25.12 
9. 大 要 古 4-2. 買 取 ネ 寺野 1 ( 防 : 寺野 地区 ) H27. 9 0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建設 市 ネ 唐 丹 片 岸 (単独 ) H27. 3 
9. 大 要 四 4-2. 買 取 町 ネ 寺野 2 ( 防 : 寺野 地区 ) H28. 7 . 大 船渡 市 4-1. 直 接 建 設 県 了 下 欠 (単独) H27. 1 
9. 大 要 町 4-2. 買 取 ネ 寺野 3 ( 防 : 寺野 地区 ) H30. 3 . 大 船渡 市 4-1. 直 接 建設 県 イ 上 平 (単独 ) H27. 6 
0. 釜 石 市 。 4-1. 直 接 建 設 県 ア 平田 (単独 ) H26. 1 - 大 船渡 市 4-1. 直 接 建設 県 ウ 関谷 (単独 ) H28. 4 
0. 釜 石 市 。 4-1. 直 接 建設 県 イ 野田 (単独 ) H25.10 . 大 船渡 市 4-1. 直 接 建設 県 エ 長谷 堂 (単独 ) H27.3 
0. 釜 石 市 。 4-1. 直 接 建設 県 ウ 日 向 (単独 ) H27. 7 . 大 船渡 市 4-1. 直 接 建設 県 オ みどり 町 (1・2 工 区 ) (単独 ) H27.11 
0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建設 県 エ 片 岸 (単独 ) H29. 2 . 大 船渡 市 4-1. 直 接 建設 県 カ みどり 町 (3 工区 ) (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建設 県 オ 嬉 石 第 1 (区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) H29.7 . 大 船渡 市 4-1. 直 接 建 設 県 キ 平林 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建设 県 オ 嬉 石 第 2 (区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) H29.7 . 大 船渡 市 4-3. 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 県 ク 綾里 (単独 ) H27. 2 
0. 釜 石 市 4-1. 直 接 建设 県 カ 松原 (区 : 嬉 石 ・ 松 原 地区 ) H29. 3 . 大 船渡 市 4-3. 設 計 ・ 施 エー 括 選定 県 ヶ 沢田 (単独 ) H27.12 
0. 釜 石 市 、4-1. 直 接 建設 県 キ 両 石 (-: 両 石 地 区 ) H30. 4 11. 大 船渡 市 4-3. 設 計 ・ 施 エー 括 選定 県 习 館 下 (単独 ) H28. 9 
0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 市 ク 上 中 島 ① (単独 ) H25. 3 - 大 船渡 市 4-1. 直 接 建設 市 サ 田中 東 団地 ① (単独 ) 25S 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ク 上 中 島 ② (単独 ) lave . 大 船渡 市 4-1. 直 接 建設 市 シ 田中 東 団地 ② (単独 ) H26. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ケ 花 露 辺 ( 防 : 花 露 边 地 区 ) HM25.12 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ス 泊 里 団地 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 コ 鵜 住居 ① (区 : 鵜 住居 地区 ) H28.11 - 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 セ 崎浜 団地 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 コ 鵜 住居 ① (区 : 鵜 住居 地区 ) H29. 9 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ソ 浦 浜 杉下 団地 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 コ 鵜 住居 ② (区 : 鵜 住居 地区 ) H28.11 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 タタ 中 赤崎 後 ノ 入 団地 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 コ 鵜 住居 ② (区 : 鵜 住居 地区 ) H29. 4 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 于 盛 中 央 (単独) H24.12 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 サ 小 白浜 1 号 (単独 ) H27. 9 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ツ 上 山 団地 (単独 ) H26. 4 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 サ 小 白 浜 2 号 (単独 ) H27. 7 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 テ 赤沢 団地 (単独 ) H26. 6 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 シ 片 岸 (区 : 片 岸 地区 ) H29.8 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ト 平林 団地 (単独 ) H26. 4 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (天神 町 ) (単独 ) H28. 5 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ナ 宇津 野沢 団地 (単独 ) H26. 5 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 町 1 号 ) (単独 ) H28. 4 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 三 崎 ノ 浦 団地 (単独 ) H27. 5 
0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 町 2 号 ) (単独 ) H28.10 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ヌ 浦 浜 所 通 団地 (単独 ) H27.11 
0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 町 3 号 ) (単独 ) H29. 3 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ネ 中 赤崎 山口 団地 (単独 ) H28. 4 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 町 4 号 ) (単独 ) H28. 9 - 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ノ 中 赤崎 大 洞 団地 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 町 5 号 ) (単独) H29. 3 11. 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ハ 川原 (単独 ) H27. 5 
0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 渡 町 ) (単独 ) H28. 7 . 大 船渡 市 4-2. 買 取 市 ヒ 区 画 整理 地区 (区 : 大 船渡 駅 周辺 地区 ) H28.7 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 ( 只 越 1 号 ) (単独 ) H28. 7 2. 陸 前 高田 市 4-1. 直 接 建設 県 ア 中 田 (単独 ) H27. 9 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 ( 只 越 2 号 ) (単独 ) H28. 9 2. 陸 前 高田 市 4-1. 直 接 建 設 県 了 栃 ケ 沢 (単独 ) H28. 6 
0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 ス 東部 地区 ( 只 越 3 号 ) (単独 ) H28. 4 2. 陸 前 高田 市 4-1. 直 接 建設 県 ウ 柳沢 前 (単独 ) H27.3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 ス 東部 地区 ( 只 越 4 号 ) (単独 ) H28. 7 2. 陸 前 高田 市 4-1. 直 接 建 設 県 エ 脇 の 沢 (単独 ) H29.6 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 ( 只 越 5 号 ) (単独 ) H30. 5 2. 陸 前 高田 市 4-2. 買 取 市 力 下 和 野 (区 : 高 田地 区 ) H26. 9 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 只 越 1 号 ) (単独 ) H28. 6 2. 陸 前 高田 市 4-2. 買 取 市 キ 水上 (単独 ) H26.12 
0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (大 只 越 2 号 ) (単独 ) H29. 8 2. 陸 前 高田 市 4-2. 買 取 市 ク 长 部 (区 : 今泉 地区 ) H29. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ス 東部 地区 (浜町 ) (単独 ) H30.12 2. 陸 前 高田 市 4-2. 買 取 市 ケ 今泉 (区 : 今泉 地区 ) H29. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 セ 本 郷 ( 防 、 漁 : 本 郷 地区 ) H28. 4 2. 陸 前 高田 市 4-2. 買 取 市 コ 大 野 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ソ 箱崎 (上 前 ) (-: 箱崎 地区 ) H28.10 2. 陸 前 高田 市 4-2. 買 取 市 サ 田端 (単独 ) H28. 3 
0. 釜 石 市 。 4-2. 買 取 市 ソ 箱崎 (野川 前 ・ 前 田 ) ( 防 、 漁 : 箱崎 地区 ) H28.12 2. 陸 前 高田 市 4-3 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 県 オ 西 下 (単独 ) H26.12 
0. 釜 石 市 4-2. 買 取 市 ソ 箱崎 (横瀬) ( 防 、 漁 : 箱崎 地区 ) H28. 8 3. 内 陸 4-1. 直 接 建設 県 一 関 市 ア 駒 下 (単独 ) H31. 3 
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13. 内 陸 1 直近 県 盛岡 イ 備 後 第 1① (単独 ) H30. 2 
3. 内 陸 ーー ーー 県 盛岡 市 イ 備 後 第 1② (単独 ) H30. 9 
13. 内 陸 4-1. 直 接 建設 后 盛岡 市 イ 備後 第 1③ (単独 ) H30. 9 
3. 内 陸 4-1. 直 接 建設 県 盛岡 市 イ 南 青山 (単独 ) R2.12 
13. 内 陸 4-1. 直 接 建設 市 一 関 市 ア 沢 内 (単独 ) H28. 5 
3. 内 陸 4-1. 直 接 建 設 市 花巻 市 ウ 花 巻 中 央 (単独 ) H31. 3 
13. 内 陸 4-1. 直 接 建設 市 遠野 市 オ 穀 町 (単独 ) H30. 9 
3. 内 陸 4-1. 直 接 建設 市 遠野 市 オ 稲荷 下 (単独 ) R1.7 
13. 内 陸 関 市 ア 構 (単独 ) R1.8 
3. 内 陸 i 県 北上 市 エ 黒 沢尻 (単独 ) ani 
13. 内 陸 4 3. 設 計 ・ 施 エー 括 選 定 県 奥州 市 カ 桜 屋敷 (単独 ) H31.3 
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県 ① H24.9 7 ん 吉 吉 市 市 ⑮ 28.9 
町 @ H24.3 7. 宮 古市 市 H28. 3 
昌 @ H24.3 7. 吉 吉 市 市 加 H26. 1 
町 ④ H24.3 吸 置 直 古 市 H27.3 
⑤ H24.3 8. 山 田町 県 © H27. 3 
町 © H24.12 8. 山 田町 県 © H29.3 
四 ⑦ H25.1 8. 山 田町 県 ③ H28. 3 
町 H25.1 8. 山 田町 県 ④ H29. 3 
⑨ H24.11 8. 山 田町 町 ⑤ H28. 3 
県 ① H25. 7 8. 山 田町 町 © H30.3 
市 © H24.1 9. 大 榴 町 県 © H28.3 
市 ③ H23. 8 9. 大 要 古 県 @ H28. 3 
市 ④ H24. 3 9. 大 植 町 県 大 攀 津 R4.3 

市 ⑤ H24. 3 0. 釜 石 市 県 @ H27. 3 
市 © H24. 3 10. 釜 石 市 県 © H27. 1 
市 ⑦ H24. 3 0. 釜 石 市 県 @ H28. 3 
市 H23. 9 10. 和 釜石 市 県 ④ H29. 3 
市 ⑨ 舟渡 漁港 H24. 5 0. 釜 石 市 県 回 H27. 3 
市 小袖 漁 : H24.7 10. 釜 石 市 県 © H26.12 
県 ©@ 漁 : H26. 3 0. 釜 石 市 市 ⑦ H28. 3 
村 ② ョ 让 H24. 9 10. 釜 石 市 市 H27.3 
村 图 下 安 家 漁港 H24. 9 0. 釜 石 市 市 ⑨ 2Z7IS 
県 ① 堀内 漁港 H25.10 10. 釜 石 市 市 H27. 3 
県 ② 太田 名 部 漁港 H25.10 0. 釜 石 市 市 © H29. 3 
村 ⑨ 3 H25. 7 10. 釜 石 市 市 (5) H27. 3 
村 ④ H24.6 0. 釜 石 市 市 ⑮ H27.10 
村 ⑤ H23.9 10. 和 釜石 市 市 H28. 3 
県 ① H28.3 0. 釜 石 市 市 四 H27.12 
村 © H25.3 : 大 船渡 市 県 @ H28. 3 
村 ③ H30.1 :大船 渡 市 県 © H28.3 
村 @ 贺 地 区 、 因 贺 地 区 ) H26.8 11. 大 船渡 市 県 ③ H28. 3 
県 ① H27. 3 . 大 船渡 市 県 ④ H28. 3 
© H27.3 11. 大 船渡 市 県 © H29.3 
県 ① H27. 9 . 大 船渡 市 県 @ H28. 3 
県 © H26.12 11. 大 船渡 市 市 @ R1.8 

県 ③ > H26.12 . 大 船渡 市 市 H26. 3 
県 波 避 難 誘導 施設 R4.3 11. 大 船渡 市 市 ⑨ H28. 5 
市 ④ 小堀 内 漁港 H27. 3 . 大 船渡 市 市 H29.8 
市 ⑤ 青野 滝 漁港 H25.10 11. 大 船渡 市 市 (6) H27.3 
市 ⑥ > H28. 3 . 大 船渡 市 市 ⑫ H28. 3 
市 ⑦ H25.10 11. 大 船渡 市 市 四 H26.12 
市 H29. 3 . 大 船渡 市 市 H28. 3 
市 ⑨ H29. 3 11. 大 船渡 市 市 ⑮ H28. 6 
市 H29. 3 - 大 船渡 市 市 H30. 1 
市 ⑪ H26.12 11. 大 船渡 市 市 ⑰ H27. 9 
市 ⑯ 白浜 ( 宮 ) 漁港 H27.3 . 大 船渡 市 市 H27.10 
市 四 所 H28. 9 11. 大 船渡 市 市 H29. 3 
市 促 組 漁港 H26.12 . 大 船渡 市 市 四 H29. 3 
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1. 大 船渡 市 混 市 @ H27.3 
1. 大 船渡 市 市 @ 3 H28. 3 
2. 陸 前 高田 市 県 © H28. 3 
2. 陸 前 高田 市 県 @ H28. 3 
2. 陆 前 高 田 市 県 加 H28.3 
2. 陆 前 高 田 市 市 ④ H28. 3 
2. 陸 前 高田 市 市 © H28.9 
2. 陆 前 高 田 市 市 © H28.12 
2. 陆 前 高 田 市 市 ⑦ 根 岬 漁港 H28. 3 
2. 陸 前 高田 市 市 大 陽 漁 港 H28. 3 
2. 陸 前 高田 市 市 ⑨ 矢 の 浦 漁 港 H28. 9 
2. 陸 前 高田 市 市 両替 漁港 H29. 1 
2. 陸 前 高田 市 市 ⑯ 脇 之 沢 漁港 H29. 1 
2. 陸 前 高田 市 市 ⑫ 要 谷 漁港 H28. 3 
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1. 洋 野 町 6- A 県 也 区 H26.3 6. 岩 泉町 医 小 本 診療 所 H27.12 
1. 洋 野 町 6-1. 八 木 港 県 一 也 区 H26.3 7. 宮 古市 市 国保 田老 診療 所 H28.8 
2. 久 慈 市 6-2. 久 慈 港 県 堀込 地区 H26. 3 8. 山 田町 7-1. 病 院 県 県 立山 田 病 院 H28. 7 
2. 久 慈 市 6-2. 久 慈 港 県 諏訪 下地 区 H26. 3 9. 大 要 本 7-1. 病 院 県 県 立 大 樋 病 院 H28. 3 
2. 久 慈 市 6-2. 久 慈 港 県 玉 の 脇 地区 H25.10 12. 陸 前 高田 市 7-1. 病 院 県 県 立 高 田 病院 H30. 1 
2. 久 慈 市 6-2. 久 慈 港 県 半 崎 地区 25.11 12. 陸 前 高田 市 7-2. 医 科 診療 所 市 国保 広田 診療 所 H29.6 
6. 岩 泉町 6-3. 小 本 港 県 小 本 浜 地区 H27. 9 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 国 竜神 崎 防波堤 H30. 3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 出崎 地区 H28. 3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 出崎 地区 R4.3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 鍼 ヶ 崎 地 区 H30. 3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 日 立 浜 地区 H29. 3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 高浜 地区 H27.3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 藤原 地区 H28. 3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 神林 地区 H29. 3 
7. 宮 古市 6-4. 宮 古 港 県 浄土 ヶ 浜 地区 H25. 7 
10. 釜 石 市 6-5. 釜 石 港 国 A 湾口 防波堤 H30.3 
0. 釜 石 市 6-5. 釜 石 港 県 B 須賀 地区 H28. 3 
1. 大 船渡 市 6-6. 大 船渡 港 国 1 湾口 防波堤 H29. 3 
1. 大 船渡 市 6-6. 大 船渡 港 県 2 野々 田地 区 H28. 3 
1. 大 船渡 市 6-6. 大 船渡 港 県 3 茶屋 前 地区 H28. 3 
1. 大 船渡 市 6-6. 大 船渡 港 県 4 山口 地区 H29. 3 
1. 大 船渡 市 6-6. 大 船渡 港 県 5 永 浜 地区 H29. 3 
1. 大 船渡 市 6-6. 大 船渡 港 県 6 清水 地区 H29. 3 
1. 大 船渡 市 6-6. 大 船渡 港 県 7 赤土 倉地 区 H28. 3 
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6. 岩 泉町 8-1. 小 学校 本 小 学 校 H28.3 12. 陆 前 高 \ 原 津 SEE R3.12 
6. 岩 泉町 8-2. 中 学校 上 2 小 本 中 学校 H28. 3 
8. 山 田町 8-1. 小 学校 町 1 船越 小学 校 H26. 3 
9. 大 要 町 8-1. 小 学校 昌 大 槐 小 学 校 、 安 渡 小 学 校 、 赤 活 小 学 校 、 大 要 北 小 学 校 H28. 9 
9. 大 棚町 8-2. 中 学校 市 大 航 中 学校 H28. 9 
0. 釜 石 市 8-1. 小 学校 二 1 唐 丹 小 学 校 H29. 2 
0. 釜 石 市 8-1. 小 学 校 市 2 鵜 住居 小学 校 H29.3 
0. 釜 石 市 8-2. 中 学 校 二 3 唐 丹 中 学校 H29. 2 
0. 釜 石 市 8-2. 中 学 校 市 4 釜石 東 中 学 校 H29:3 
1. 大 船渡 市 8-1. 小 学校 二 1 赤崎 小学 校 H29. 3 
1. 大 船渡 市 8-1. 小 学校 市 2 ” 越 喜 来 小 学 校 H28.10 
1. 大 船渡 市 8-2. 中 学校 二 3 赤崎 中 学校 29 ョ 3 
2. 陸 前 高田 市 8-3. 高 等 学校 県 1 高田 高等 学校 HS 3 
2. 陸 前 高田 市 8-1. 小 学校 市 2 気仙 小学 校 H30.12 
2. 陸 前 高田 市 8-2. 中 学校 市 3 高田 東 中 学校 H28.12 


















































